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入札 書記 載 金額 
落札 決定 に あたっ て は 、 入 札 書 に 記載 され た 金額 に 当該 金額 の 100 分 の 10 に 相当 する 
額 を 加算 し た 金額 (当該 金額 に 1 円 未満 の 端数 が ある と き は 、 そ の 端数 金額 を 切り 捨て た 


(1) 


(2) 


(3) 

















金額 ) を も っ て 落札 人 



























































競争 入札 心得 

















格 と する の で 、 入 札 参 加 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消費 税 に 係る 課税 事 
業者 で ある か 免税 事業 者 で ある か を 問わ ず 、 見 積もっ た 契約 希望 金額 の 110 分 の 100 に 相 
当 する 金額 を 入札 書 に 記 




























































































工 す る こと 。 


入札 参加 者 は 、 入 札 書 の 記載 事項 を 訂正 する 場合 は 、 当 該 訂正 部 分 に つい て 押印 を し て 
お か な けれ ば な ら な い 。 な お 、 金額 の 訂正 は する こと が で き な い 。 
また 、 そ の 提出 し た 入札 書 の 引き 換え 、 変 更 叉 は 取消 し を する こと が で き な い 。 










































































入札 手続 き に 使用 する 言語 及び 通貨 は 、 日 本 語 及 び 日 本 国 通貨 と する 。 





入札 書記 載 事項 等 
入札 書 に は 、 次 の こと を 記載 し な けれ ば な ら な い 。 
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(1) 
(2) 
(3) 






































入札 件 名 (委託 業務 





名 ) 





頭 書き に 「 入 札 書 」 で ある 叶 記 載 




















あて 名 (盛岡 広域 振興 局長 あて と する 。 な お 、 氏 名 の 記入 は 不要 と する 。 























入札 参加 者 所 在 地 ・ 氏 名 (委任 され た 者 が 入札 を 行う 場合 は 、 委 任 者 所 在 地 、 氏 名 、 受 





























任 者 氏名 、 頭 書き に 「 代 局 
入札 等 








E 人 」 と 記載 する 。) 


入札 参加 者 は 、 代 理 人 に 入札 させ る と き は 、 そ の 委任 状 を 持参 させ な けれ ば な ら な い 。 
認め な い 。 














郵送 に よる 入札 は 、 























札 者 の み と す る 。 

















入札 の 無効 


次 の 各 号 の い 3 
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(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

















委任 状 を 持参 し な い 
記名 押印 を し て いな 
金額 を 訂正 し た 入札 


民法 (明治 29 年 法 有 
条 (虚偽 表示 ) 又は 第 








95 条 ( 





+ 度 入札 を 行う 場合 の 入札 者 は 、 当 該 入札 を 辞退 する 者 を 除き 、 最 初 の 入札 に お ける 入 























ずれ か に 該当 する 入札 は 無効 と する 。 

第 89 号 ) 第 90 条 (公序良俗 違反 )、 第 93 条 (心神 留保 ) 、 第 94 
錯誤 ) に 該当 する 入札 

代理 人 の し た 入札 

入札 






































誤字 、 脱 字 等 に より 必要 事項 が 確認 で き な い 入札 

明らか に 連合 に よる と 認め られ る 入札 

同一 委託 業務 の 入札 に つい て 他人 の 代理 人 を 兼ね 、 又 は 2 人 以上 の 代理 を し た 者 の 入札 
現場 説明 の ある 場合 は 、 現 場 説 明 に 参加 し な い 者 の し た 入札 








その 他 入 札 に 関す る 


条件 





ヽ 寿 - 
ここ 



































反し た 入札 
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落札 者 の 決定 方 法 








(1) 











入札 を 行っ た 者 の うち 、 予 定 1 
札 者 と する 。 本 件 調達 に 係る 入 














ね 
し 公告 











提出 期限 まで に 提出 し た 入札 参 


第 100 条 の 規定 に より 作成 され た 予定 1 





札 を 行っ た 者 を 落札 者 と する 。 
入札 執行 回 数 は 3 回 を 限度 と 
切る 。 

落札 と な る べき 同 
を 引か せ 、 落 札 者 を 決定 する も 
(3) の 同 1 























(2) 





ロ 














(3) 









































(4) 



































する 。 


公正 な 入札 の f 
入札 参加 
号 ) 等 に 抵触 する 行為 を 行なっ 
入札 参加 者 は 、 入 札 に 当たっ 


保 



































(2) 

















は 入札 意思 に つい て いか な る 相談 も 行なわ ず 、 











(3) 入札 参加 者 は 、 落 札 者 の 決定 
て は な ら な い 。 


入札 参加 者 が 連合 し 、 又 は 不 























(4) 


格 の 入札 を し た 者 の うち 、 日 











格 の 制限 の 範 














囲 内 で 最低 の 1 





格 を も っ て 入札 し た 者 を 落 






































に 示し た 競 


参 カ 
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資格 を 証明 し た 書類 及び 入札 書 を 





























し 、 





加 者 で あっ て 、 会 計 規 則 
格 の 制限 の 範囲 








格 の 入札 を し た 者 が 二 人 以 上 ある と き は 、 直 





(平成 4 年 岩手 県 規則 第 21 号 ) 








内 で 最低 の 価格 を も っ て 有効 な 入 














この 限度 内 に お いて 落札 者 が いな いと き は 入札 を 打ち 














< 
a 








ち に 当該 入札 者 





くじ 


























の と する 。 





者 は 、 私 的 独占 の 禁止 及び 公正 取 引 


で は な ら な い 。 
て は 、 競 

















前 に 、 他 の 入 本 




















を 制限 3 























する 

















H 席 し な い 者 又は くじ を 引か な い 者 が ある と き は 、 
当該 者 に 代わ っ て 入札 執行 事務 に 関係 の な い 職員 が くじ を 引き 、 落 札 * 


を 決定 する も の と 




















の 確保 に 関す る 法律 (昭和 22 年 法律 第 54 

















的 で 他 の 入札 参加 者 と 入札 価格 又 




















独 E 











に 入札 価格 を 定め な けれ ば な ら 


な し NS 





ん 








穏 の 行動 を な 3 
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[参加 者 に 対 し て 入札 価格 を 意 








図 的 に 開示 し 








の 場合 に お いて 、 入 札 を 公正 に 執行 する 





こと が で き な い と 認め られ る と き は 、 当 該 入札 参加 者 を 入札 に 参加 させ ず 、 又 は 入札 の 執 


行 を 延期 し 、 若 し く は 取り や め 
(5) 入札 辞退 者 が 多数 生じ 、 競 
や め る こと が ある 。 




















る こと が ある 。 





入札 の 趣旨 が 和 失わ れる と 認め られ る 場合 に は 、 入 札 を 取り 























